ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಠಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಳನಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ :1646 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿಸಾಂಕ 20-03-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
-[ಈ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ 


ಅ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ |! ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು: (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ| ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ನೀಡುವುದು) ಅನುಬಂಧ - 1 ಅನುಬಂಧ - 2 ಮತ್ತು 


ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ | ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯೆಷ್ಟು: (ವಿವರ | ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು)- ಅನುಬಂಧ - 1 ಅನುಬಂಧ - 2 ಮತ್ತು 
ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
1 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ: ಎಷ್ಟು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ 
ಖರ್ಚಾಗಿದೆ'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹೆಣದ 
ಬಾಕಿ ಹಣವೆಷ್ಟು: (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1, ಅನುಬಂಧ -1, 
ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ 2020ರ ಮಾರ್ಜ್‌ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ | 2020ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ 
ಮುಗಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ ಪಾವತಿ 
ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ! ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1 ಅನುಬಂಧ - 2 
ಮತ್ತು ಅನುಬಂಥ - 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆಗ್ರಾಅಪ 50 ಯೋಉಮಾ 2020 


Ka 


(ಕೆ.ವಸ್‌.ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕೆ, ರಹಿಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1546 


ಅನುಬಂಧ -1 
205 -17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಟಾಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ. 
ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಹನಮಗಾರಿಗಳಸಂಿನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ [200 ರೆ ಮಾರ್ಟ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕಸಂ. | ಯೋಜನೆ:ಲೆಕತಶೀರ್ಷಿಕ | ಅರ್ಥಿಕಗುರಿ| ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 'ಕೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಮರೂಪ ನೀಡಬೇಕಾದ |ಕಾಮಗಾರಿಗ್ಗಳಿಗೆ ಟಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ 
ಅನುದಾನ ಗಾವ] ಬಾಕಿಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅಮ 
ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ | ಸತಿಯ 
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೀನ ಸಮತಟ್ಟು), ಕುರ/ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೊಳನೆ ಬಾವಿಗಳ 
ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ (ವೈಯ್ತಿಕೆ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ, ಹಂದಿ ಶೆಡ್ಡು, ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ದು, 
ವೈಶರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಕೊಳ, ಬಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೊಡ್‌ ಪಿಟ್‌, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಶೌಜಾಲಯ, ರೈತರ ಕೂ, ಅಟಿದ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
1 ವಾತ ಗಾರಾರಾತ್ಟನಯು UO8LE8 959303 pe ಸ್ಯಾನ್‌ ಹಾರ ಅನಿವೂ್ಧಿ' ಬಹುಾಮಾನು ಟ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು; 6ಳನೆ ಬೂಖಿಗಳ wane | ss 626 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 
ಪಿ ಮರುಮೂರಣ ಘಟುಕಸಮುದಾಯ), ನಮ್ಮೂರ ಕರೆ, ಕಲ್ಯಾಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ, ಲಉಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |ನಿಯಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು! 
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋದಾಮುಗಳು, ಉಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಗೋಗಟ್ರಿ, ಮಿಸ್‌ 
ಕ್ರಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ತಿ ಸಿಮಂಟ್‌ ರಸ್ತ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಲಾ 
ಕಂಂಮೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, ಶಾಲಾ ಕಾಂವಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 
ಸಮುದಾಯ ಶೌಜಾಲಯಗಳು 
ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಹಾ 
ಸೃಚ್ನ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
2 fe 65000 po 23 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು 356000 | 395 [) ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ | ಪ್ರಮ್ಮಶಾನ ಬಿಡುಗಡ ನಗ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಲತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


31೫ ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 


ಬಿಡುಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಕ್ರಸಂ. | ಯೋಜನೆ/ಲೆಕಶೀರ್ಷೀಕೆ | ಆರ್ಥಿಕಗುರಿ[ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಮರೂಖ ನೀಡಬೇಕಾದ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ 
ಅನುದಾನ ತಿಯವಿ| ಬಾಕಿಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ, ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ ಸ 
3 [ಗನಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನ ೨೫೦೭4 708867 asso: | MVS, PWS, MWS, Revival Augmentation of PWS and MWS, WPP, Borewells { 2319) 193100 $0000 000 ಈ 
* Exc 
11-18ನೇ ಸಾಕಿನಳ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಿಎ೦.ಜಿಎಸ್‌.ವೈ 'ಮುಂಬುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 
4 cn 57500 57500 ರಾರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 158 15 300 0000 & pE 
'ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಿಎಂಜಿಎಸ್‌ಖೈ 
5 spon 8 1002925 100292 100292 ರಸ್ತೆಗಳ ವಿದಾಣ 300 20 100 - & 
ಪಿಎಂಜಿ.ಎಸ್‌ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ 
6 ನಿರ್ವಹಣೆ 55899 3449 3449 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.000 a 0 ದ [3 
2515-00-101-0-30 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ, ಐಸ್‌ಸಿಪಿ- 
7 | ಟ್ರಎಸ್‌ಪಿಒಳಗೊಂಡಂತು | 354 290433 290433 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 45000 ಚ 2 - - 
3056-08-82 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ 
8 pss 92570 74 740 ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 000 26 [) [ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಗ್ರಂಧಾಲಯ/ಸಣಹಿಶಿ ಕಲಾವಿಧರ ಸ್ಥಾರಕ/ ಸಭಾಭವನ/ಬಯಲು ರಂಗ 
ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯುವಕ? ಯುವತಿ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಜಿಮ್‌! ಗರಡಿಮನೆ! ಫುಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಆಟದ ಮೈದಾನ/ ಸೌರ ಬೆಳಕು ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, 
9 ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 2700000 . 1223 9 ತಿಪ್ಪ'ತಿಬ್ಬೆಗುಂಡಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ 136 ಗ್ರಾಮ ಗಳು! - 5 ಗ್ರಾಮ ಗಳು - - 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯತ್‌ಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪುಣಾರದ' 
ಮೂಲ ಸೌಕಯಣ್ಕೆ , ಗುಡಿ (ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ/ ಮಸೀದಿ/ಚರ್ಚ್‌ಗಳ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ! 
'ಜೀರ್ಣೊದ್ಬಾರ/ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಕ ಫುಡ್‌ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಜೈವಾನೀಐ 
10 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 13200 368 9393 ಜೈವಾನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 60.000 [) [) 0000 - 
80-60-1966 


ಸ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


N ಬಿಡುಗಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2000 ಸ ಮಾರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕ್ರಸಂ. |  ಯೋಜನೆ:ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅರ್ಥಿಕಗುರಿ] ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ೇಡಬೇಕಾದ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ 
ಅನುದಾನ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ರುವುದು 
ಫೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮೀವನ 
u ಹಾಕ್ಯಕರಗಳ ಬುವಸೊತನ 102000 2 RIE ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಫೆಗೆದು ಫೂಟು, ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 41000 pe 1 ಕಾಮ ಗಣರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಣರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ರಯಾಯೊ 
2702-00-101-0-26-200 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಚಾಯಿತಿ 
m ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ 30.730 ೫073 ೫575 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ೬ ಉಲ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 136000 85 0000 ಾವುಗಾರಿಯನ್ನು ಪಳ ಸಮಸ್ಯಿಯಿಂದ 
2515-00-101-0-31-090 
ತಾಲ್ಲೂ ಪಂಚಸಯತಶ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಶಾಲಾ 
3 ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ T0000 mo 67238 “4 KY ದಿಗಳು 781000 #7 - - _ 
fa ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 
ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು 2017-188 
3054 ಅದಳಸಮ್‌ 4 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.48 ಲಕ್ಮಗಳು. 
pS MA 295000 ಇ ಇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.000 J 19480 ಪ 
3054 ಟಾಸ್ಟ್‌ಭೋರ್ಸ್‌ 
7 50 50 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 164000 164 9 [ 
೫ 3054-00-101-0-28-200 54 ಸಕ್ಜ'ನಸ್ತು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಳೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚ್ಯೆ: 1646 
ಅನುಬಂಧ -2 


2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಇಲಾಟೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ -ಅನುಜ್ಮಾನಿಸೆಲಾದ ಪುಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ. ” 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
Suits ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ೨೫ ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕ್ರಸಂ. |  ಯೋಜನೆ/ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅರ್ಥಿಕಗುರಿ ! ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಬೇಳಣದ ಬಾಕ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ, 
ಅಸುದಾನ ಹಳ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕುಮ. 
ಗೊಂಡ] ಪೂರ್ಣ [ನನ್ನ್‌] 
'ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಮೀಯ ಸಮಜ, ಕುರಿ/ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ, ಹಂದಿ ನಿಡ್ಬು, 
ಕೋಳಿ ಕಿಡ್ಡು, ರೈತರ ಇಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಕೊಳ, 
[ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, 
en ಸ ಕೈಶರ ಕಣ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸ್ಥಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಕಾಮಾನು ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು, ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
1 pnd ರಾಮಸ | 720536 | 3243 | 831203 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಿಕನಮುದಾಯ), ನಮ್ಮೂರ ಕರೆ, ಕಲ್ಯಾ [2212600] 19038 3088.00 |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಪಾತ್ರ _ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ 'ಯಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಗೋದಾಮುಗಳು, ಕಂಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಂನುವಂರು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಸ್ರಿ ರಸ್ತೆ 
ಬದಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, 
ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
fe - 
ಮೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಘನ ಸಾ ನರ್ವಹಡಾ 
ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
2 De 415016 | 4806 | 4670 ಮೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು 33317.00| 33317 000 ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ | ರ್ರರುಮಾನ ಬಿಡುಗ ನಗದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಂತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುಜ ನೀರು ಊರೆ | 7031.85 4537 MNS, PWS, MWS, RevivalfAugmentation of PWS and MWS, WPP, Sorewells Etc | 2047.00 1588 459.00 [7% - 
11-190 ಸಾಲದಲ್ಲಿ 6 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು 
4 ಸಿಎಂ.ಜಿಎಸ್‌ವೈ 526.00 526 490.20 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 181.00 175 600 ನಸಾದುವಲಿದ ತಾಮಸ ಗಂದ ಪಾಗಪಿ: 


3054-00-101-0-29-172 


ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ 
'ಆಯುಬ್ಯಾಬೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


3 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಕಸಂ. |  ಯೋಜನೆ/ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಆರ್ಥಿಕಗುಕ | ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೊಪ ದ ಬಾಕಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ. 
ಅನುದಾನ ಘ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ 
p ಕೃಗೊಂಡ] ಫ್ರಂ | ಸಹ 
ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮೈ ¥ - 
5 Bosra 120.17 132.63 132.63 ರೆಸ್ತೆಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 1 0.00 - - 
ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ 
[3 ನಿರ್ವಹಣೆ 5542 33.83 33.83 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 18.00 18 0.00 - - 
1515-00-101-0-50 
ಪಾವ 
(ಐಸ್‌! , ಖಸ್‌.ಸೀ 
7} nuns | Usonis | 37021 | 370210 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 101.00 22 79.00 - - 
3054-04-31 12-055 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕ್ತ | ' 
4 ಅತ ನಬಾಡಲ್ಲಿ 20 138.37 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 9 1.00 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ/ಸಾಹಿಪಿ ಕಲಾವಿಧರ ಸ್ಮಾರಳ/ 
ಸಭಾಭವನ/ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯುವಕ! ಯುವಕಿ 
ಮಂಡಳಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಿಮ್‌/ ಗರಡಿಮನೆ! 
ಪ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಆಟದ ಮೈದಾವ/ ಸೌರ ಬೆಳಕು ದೀಹಗಳ ಅಳವಡಿಳೆ, 36 Piri 
9 ಮ ವಿಕಾಸ 270000 10366 | 122183 | ತಿಚ್ಛ/ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಣಿ | ಗ್ರಾಮ - ನ - - 
ಮಾಡುವ ಘಟಿಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಗಳು 
ಟೆಲಿದಿಷನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಳ್ಳೆ , ಗುಡಿ 
(ಗ್ರಾಮು ದೇವತೆ)/ ಮಸೀದಿ/ಚರ್ಟ್‌ಗಳ, ಪುನರುಜ್ನೀವನ/ ಜೀರ್ಣೊದ್ಯಾರ! 
ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫಂಡ್‌ 


Wy 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಖಂ ರ ಮಾರ್ಟ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕ್ರಸಂ. |  ಯೋಜನೆ:ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅರ್ಥಿಕಗುರಿ | ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ನರೂಪ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬಾಕ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಣ 
# ಅನುದಾನ ಗ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ : 
" 'ಕೃಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ ಸಹನಾ 7 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಜೈವಾನೀಲ 
10 ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನೆ 16.00 0.53 9.60 ಜೈನಾನಿಲ ಸ್ಮಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 0.00 - & 
2310-60-195-6-01 
ತರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮೀವನ ಹಾಗೂ | 1934 109.14 290 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ತೂಲು, ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 49.00 4 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಲೇತನ 
pS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
Boiss 1ಳಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಖಂ/ನಬಾರ್ಡ್‌-೭ 278.60 75 75.00 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ತೂಬು, ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 600 3 100 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸ್ಸ ರ ಗಳ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ 
i ಯತ Aoi ie 330.64 | ಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ Sai i ನ್ನು ಸ್ಥ 
2515-00-101- 0-31-090 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಶಾಲಾ 
13 ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ 700.00 700 586.00 ಗ 6771.0 67 - - - 
Mee ಕಟಿಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 
ರೂಂ ಲಕ್ಷಗಳ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ 
Fh RS ೫೬-೫ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
14 Br 174445 25.26 235.16 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ 152.00 40 609.19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಗುಖಿಗಢಾಲರೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ರೂ.160.00ಲಳ್ಟಗಳ ಅನುದಾನ 
3054 ಭಾಣ್ಸಭೋರ್ಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ, ಗುತ್ತಿಣೆ 
15 dona 577.60 400 400.00 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 169.00 169 000 16.00 ದಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ 
ರೂ.160.00ಲಕ್ಟಗಳಿಣೆ ಬಿಲ್‌ 
ಾಬತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
16 ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆರೆ 278.60 15 75.00 ನಟಾರ್ಡ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6.00 3 3.00 - ಜು 


6 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 1646 


ಅನುಬಂಧ -3 
2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ. 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ೫ ರಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕ್ರಸಂ. |  ಯೋಜನೆ/ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕ | ಆರ್ಥಿಕ್‌ [ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ | ಲ್ಲ 'ಕೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಮರೂಪ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಕಿಯಿರುವ ಹೆಣ 
ವಾವ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ [ಸಗ್ನತಿಯೇ 
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು, ಕುರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳ ಮರುಮೂರಣ ಘಟಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ), ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗಂಡಿ, ಹಂದಿ 
ಶೆಡ್ಡು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಜು ರೈತರ ಆಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು 
ಕೊಳ, ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ 
SS ಶೌಚಶಿಲಯ, ರೈತರ ಕಣ, ಅಏಿದ ಮೈದಾನ, ಸ್ಥಅಂಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಕಾಮಾನು ಡೆಕ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
i ಮಹಾತಾ ರಾಹ್ಟೀಯೆ | 136369 | 551713 | 551713 | ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಮೂರಣ ಘಟಕ(ಸಮುದಾಯ), ನಮ್ಮೂರ ಕರ, | 16166 | 7442 | 964 |ಗುತಿಗದಾರರಪಾತ [ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಾನುಸಾರ 
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋದಾಮುಗಳು, ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ: ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಮಿಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ: 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ |. 
ಸು ನೆಡುವುದು, ಶಾಲಾ ಕಾಂಖೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮೆಯಕ್ಕಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 
ಸಮುದ್ಧಾಯೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಸಜೆ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಚಟುವಟಿಕಗಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
2 EE 1980 336.56 310.81 ಮೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು 1839 | 1839 0 ಯಾವುದುಇಲ. | ಶ್ರನ್ಲಿಪತ ರ ಸಶಾಲದಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಠಿತರ 
"ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲು 
ಕಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


¥ 


'ಉಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


2515-00-102-0-62-059 


ಗುತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 122 ರ ಮಾರ್ಟ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
ಕಸಂ. |  ಯೋಜನೆ:ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಕ ಬಿಡ್ಡುಗತೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಮರೂಪ ನೀಡಜೇಕಾದ ಬಾಕಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯೆರುವಹಣ 
PrYewy ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ 
F ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ [ನೆಗಿತಿಯಲೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಪೀರು 
3 ೫! ಯೋಜನೆ 13400.81 11354.94 - MYS, PWS, MWS, Revival/Augmentation of FWS and MWS, WPP, Borewells Bec - - ಈ ಈ 
ಸಿಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ 
& 1 dia | 3 51 570.4 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 18 162 [) 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
5 [) [) [) ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [) [) [) - ಈ 
6 63 5149 5149 ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 14 14 [) - ಎ 
2515-00-101-0-30 
ಸನಗಾವಾನವ್ಮ ತ 
ಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ, ") ಸ್‌.ಪಿ 
Nee eS NT ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 124 93 31 ೭ ಈ 
3054-04-33-1-12-059 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಠಸ್ತೆ 
$n |S 175 175 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 4 [) 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ದ್ರಂಥಾಲಯ/ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿಧರ ಸ್ಮಾರಕ, ವ ಹ 
9 ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 2100 [) 545.87 ಕ್ರೈ ಮುತ್ತು ಅರತ ಪ್ರಾಯಶ ಸಲಾನಿಧನಿ ಪಾರಕ; ಗ್ರಾಮ | ಗ್ರಾಮ - - - 
ಸಭಾಭವನ/ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯುವಕ/ ಯುವತಿ | 
ಮಂಡಳಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಿಮ್‌/ ಗರಡಿಮನೆ! 
(NR ಪ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಆಟದ ಮೈದಾನ! ಸೌರ ಬೆಳಕು ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, 
ತಿಪ್ಪ/ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೀಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಿ 
ಮಾಡುವ ಘಟಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಫ್‌ಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು 
ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ , ಗುಡಿ 35 
10 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾು ವಿಕಾಸ | 350 168416 | 100304 | (ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ)! ಮಸೀಡಿ/ಚರ್ಡ್‌ಗಳ, ಪುನರುಚ್ಛೀವನ/ ಜೀಕ್ಕೋದ್ಧಾರ/ | ಗ್ರಾಮ a ನ - 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫಂಡ್‌ ಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
10 ಯೋಜನೆ 39 2.2 29.835 ಜೈವಾನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 153 153 [ 0 - 
2810-60-196-6-01 
116.78 11678 113.41 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ತೂಬು, ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 49 49 [) 
ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮೀನನ ಹಾಗೂ ಕರೆಗಳ ೫ [ ಲ್ಯೂಃ 
1 ಪುನಷ್ಷತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
2702-00-101-0-26-200 
203.6 65 6499 6 5 1ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ 
ii ಡಾಂಗು pe 4 3625 | ಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ & ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ | i 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ 
2515-00-101-0-31-090 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ವಾಸವ ಅನಿಷವ | 
ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಶಾಲಾ A rE 
13 ಅನುದಾನ 70 700 652.46 ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇತಾದಿ 106 706 ಸೇ 


2 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸರಿಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ [2 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ 
we. cocesovncars | [ವಾರ] ಆಂಡ ಕಾವಗಾಂಗಳಸರೊರ ಇಷ್ಟರ ಇಮೊ ವಮನ 
ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣ ಲಿ 
ig 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರಿಷತ 
ಅನುದಾನ ರೂ. 2576.00 
14 ಲ್‌ ಮ್‌ 4150 0 [) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 152 [) 0 4150 ಲಕ್ಷಗಳು. ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, 
3054-00-101-0-01-300 : 'ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ರೂ.403.40ಲಕ್ಟಗಳ ಅನುದಾನ 
ys 3054 ಟಾಸ್ಕ್‌ ಘೋರ್ಸ್‌ pr io 139.49 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 148 148 [) 43.4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ 
3054-00-101-0-28-200 ದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್‌ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
16 ನಬಾಚಗಕಿರ 278.6 6499 64.99 ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6 4 1 


1 


